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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 156 

10 Απριλίου 2009 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 804 

Ο Δήμαρχος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 6 παράγραφος 4 και 5 του ν. 3669/2008) επιλογή 
αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩ¬ 
ΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΜΥΓΔΑΛΗ» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 49.623,00 € με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 40.594,23 για αναθεώρηση 1.105,77 για Φ.Π.Α. 
7.923,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 28.4.2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Δευτέρα 4.5.2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Νομαρχιακό Μητρώο του Νομού Λάρισας ή ενός από 
τους γειτονικούς νομούς της, όπου όμως ο Νομός Λάρι¬ 
σας δηλώθηκε ως δεύτερος νομός, για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της ΣΔ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 


κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληππκών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 812,00 ευρώ., που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στο άρθρου 24 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ),. Εφόσον 
ο προσφέρουν / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή 
θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα έξι (6) μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30.11.2009. 

Εργοδότης - Κύριος του «Εργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ με έδρα Δήμητρα ταχ. 
κωδ.40003 τηλ. 2494350300 ίαχ 2494071496 όπου οι δι- 
αγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους 
και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως 
ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
35 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
2.030,00 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για 
την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) 
το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του 
προϋπολογισμού. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται 
κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΘΗΣΕΑ και 
ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 
137/24.8.1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
57 παρ. 4 ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)), εφόσον η δυνατότητα χρη¬ 
σιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν 
από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό 
βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει 
μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας 
(παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 23.4.2009 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 20 ευρώ από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 


αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Δήμητρο, 7 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΣΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ 

Αριθμ. 840 

1. Ο Δήμαρχος Αριος διακηρύσσει την επιλογή αναδό¬ 
χου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 4, παρ 4β 
του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την 
εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του Δ.Δ. Αριος». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 302.500,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 183.863,25 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
33.095,39 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.): 32.543,80 €. 

Αναθεώρηση: 4.699.25 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 48.298,32 €. 

3. Τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι ο Δήμος Αριος 
του Ν. Μεσσηνίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δημαρχιακού Καταστήματος Άριος, στο Αριο Ν. Μεσ¬ 
σηνίας. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 28.4.2009 
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορί¬ 
ζεται η 10:00 π.μ. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 220.000,00 ευρώ από 
τη Γ.Γ.Α. από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 82.500 ευρώ 
από ίδιους πόρους. 

7. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

αΐ Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην, Α2 τάξη, 1η τάξη, και 2η 
τάξη (για εντός Νομού έδρας) για έργα κατηγορίας Οι¬ 
κοδομικά, σε κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
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(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ Ε. που 
ανήκουν στη Αίγιο έργα πρασίνου και Α1 κατηγορία 
για έργα Η.Λ.Μ. καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογων προσόντων (άρθρα 105 
και 105 του ν. 3669/2008). 

α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, 

α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω α2 κράτη, στα 
Οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων αΐ, α2 και α3 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 
τους, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων γραμμένων στα 
Νομαρχιακά Μητρώα οι οποίες δεν επιτρέπεται να 
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών 
περιπτώσεων (άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/2008),υπό 
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

8. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985 εγγυητικής επιστολές 
συμμετοχής, του ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 4.991 ευρώ. 

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, ορί¬ 
ζεται σε έξι (06) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

10. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Άριος. Πόλη: Αρις Μεσσηνίας (Πληροφο¬ 


ρίες: Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, τηλ.: 2721-51214). Τα 
στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και 
την 23.4.2009, ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρό¬ 
θεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ, εκτός αν αναλάβουν 
την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη 
και Επιμέλεια. Το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης θα 
εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
υπέρ του Δήμου Αριος. 

Αρις, 26 Μαρτίου 2009 
Ο Δήμαρχος 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Αριθμ. 1390 

Ο Δήμαρχος Μαντινείας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για την εκτέλεση του έργου: 
«Αντικατάσταση Δικτύου'Υδρευσης ΔΔ Κάψα- Πικερνίου 
- Σιμιάδων». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 215.000,00 € και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών 129999,30 €. 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18% 
23399,87 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 23010,83 €. 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο) 176410,00 €. 

Αναθεώρηση 4262,27 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% 34327,73 €. 

1. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Τοπικά Δια¬ 
μερίσματα Κάψα και Πικερνίου, του Δήμου Μαντινείας, 
του Ν. Αρκαδίας. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 3569/2008 (ΚΔΕ), όπως αυτός θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Μαντινείας Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 28.4.2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Πρόίσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
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επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α-2 τάξη και άνω τηρουμένων των κατω- 
τάτων ορίων για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Η/Μ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους ορούς του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη.του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορί¬ 
ας.μετιςπροϋποθέσειςτηςπαρ.42τουάρθρου16του 

ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά¬ 
δα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση τους 
στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 3528,20 ευρώ 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Μαντείας και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3669/2008. Η 


ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος 
που όμως δεν θα είναι μικρότερη των διακοσίων δέκα (210) 
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού 
(29.10.2009). Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές 
επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενη¬ 
μερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα 
με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενη¬ 
μερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προ¬ 
σκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των 
περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ', 
η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορο¬ 
λογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται 
στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερο¬ 
μηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση κατηγοριών 
που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς 
Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν 
όλα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγρα¬ 
φο δ' της αναλυτικής διακήρυξης. Οι επιχειρήσεις που 
είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την 
υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου 
θα αναφέρονται ί) ότι τα πρόσωπα4 που απασχολούν με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους 
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν 
τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ίϋ) 
τα πρόσωπα (ονομαστικό) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ¬ 
ΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να 
προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα 
των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. 

7. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία 
κατάθεσης της. 

8. Το σφραγισμένο έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθεται από 
το Δήμο Μαντινείας με έδρα τη Νεστάνη. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και 
την 28.4.2009 ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρό¬ 
θεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορή¬ 
γησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε μηδέν, ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχαυσών μελετών, ερευνών κλπ, στα 
γραφεία του Δήμου Μαντινείας που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Νεστάνη, 6 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 0 ΤΜ 

Αριθμ. 211129 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνι¬ 
σμό για την« Προμήθεια 1.000 Ξιφών Αξκών», συνολικού 
προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ. 
(240.000,00 €), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις δι¬ 
ατάξεις των ν. 2362/1995, ν. 2286/1995, ν. 2522/1997 και 
των π.δ. 60/2007 και π.δ. 118/2007 με βάση την τεχνική 
προδιαγραφή της Υπηρεσίας ΠΕΔ-ΞΑ-113/Εκδοση 1η/ 
Ιουλ 05/ΓΓΟΣΑΕ/ΔΛΕ και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

(Αρ. Δσμού 20/2009) και με Αριθμό Διακήρυξης: 37. 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφο¬ 
ρές. 

Η προμήθεια δεν είναι διαιρετή κατά ποσότητα. 

Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επι¬ 
τρεπτή. 

Απαιτείται Δείγμα - Αντίδειγμα (όπως τεχνική προ¬ 
διαγραφή). 

Τόπος Παράδοσης 2°ΤΥΛ 

Τα προς προμήθεια υλικά θα καλύψουν ανάγκες της 
ΓΕΣ/ΔΥΠ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα 
φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), οι 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφο¬ 
ρά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών. Η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, των ειδών που θα 
προσφερθούν, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν να δηλώνει, την επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, κα¬ 
θώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι 
ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα, να δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης να επισυνάψουν 
και υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει απο¬ 
δεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Πιστοποιητικό 180 9001/2000 (με κατ’ ελάχιστον εξαί¬ 
ρεση την παρ. 7.3 που αναφέρεται στην ανάπτυξη και 
στο σχεδίασμά), ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργα¬ 
νισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, πρωτότυπο 
ή επικυρωμένο αντίγραφο. 


Ισχύς Οικονομικών Προσφορών 150 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της κατά¬ 
θεσης των προσφορών. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού στις 5.6.2009 ημέρα Παρασκευή έως 09:30 
ώρα στα Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, οδός Πέτρου 
Ράλλη 1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Τηλ.- 
Ραχ: 210 3459946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γρα¬ 
φεία της ΑΣΔΥΣ/ΛΠΜ/7°ΤΜ και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 
08:00-13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών στην 
παραπάνω διεύθυνση έναντι αντιτίμου που έχει καθο¬ 
ρίσει η υπηρεσία. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει στις 
4.4.2009. 

Η αποστολή στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
θα γίνει στις 3.4.2009. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2009 

Για το Τμήμα Διακηρύξεων 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Αριθμ. 1518 

Ο Δήμος Ανωγείων διακηρύττει ότι την 5η του μη¬ 
νάς Μαίου του έτους 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Ανωγείων, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3669/2008, ν. 3263/2004, 
ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, 
ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑ- 
ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ». Ο κωδικός του έργου είναι:.... 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολο¬ 
γισμό 121.391,36 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 
θεώρησης 691/2.2.2009 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύμνου, ανέρχεται 
στο ποσό των 121.391,36 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 150.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα¬ 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι- 
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ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
της ΤΥΔΚ Ρέθυμνου- Χορτάτζη 20 Ρέθυμνο, μέχρι τις 
30.4.2009 μέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ. 
Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιγη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι ένουν εκτελέσει 
έρνα παρόμοια υε το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη.του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.500,00 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ανωγείων. Η ισχύς της θα είναι τουλά¬ 


χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εξ (06) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από τον 
ΟΣΚ Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο Ανωγείων ή την ΔΕ Δήμου Ανωγείων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ανωγείων, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος ΧΡ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (τηλ.: 28340 31207 Φαξ: 28340 
31380) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύμνου (τηλ - 28310 22454 Φάξ: 
28310 53943), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ανώγια 2 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΚ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

Αριθμ. 2749 

1. Ο Δήμος Κοφινά Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΟ¬ 
ΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙ» Δ.Δ. 
ΛΟΥΡΩΝ με προϋπολογισμό 46.649,00 ευρώ. Το έργο 
συντίθενται από ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατη¬ 
γορία Α1 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 38.701,15 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ¬ 
χρι τις 8.5.2009 τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Μ. Ηρακλείου, οδός Αλμυρού 14 - 71202 Ηρά¬ 
κλειο, αρμόδιος υπάλληλος ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ, τηλ. 
2810-278455 ή από την έδρα του Δήμου Κοφινά, στο 
τηλ. 2893340200. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β, 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.5.2009 , ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί της εκατό (%), περιπτ. του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθαρίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (όΙΙρ://ΙγάΙ<. 
ννοόΐιορ.ηθΐ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο, 
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5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 775.00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ήμερα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΘΗΣΕΑΣ. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Κόφινα. 

Ασήμι, 6 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3474 

1. Ο Δήμος Πασσαρώνος Νομού Ιωαννίνων προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑ¬ 
ΡΩΝΟΣ», με προϋπολογισμό 168.000,00 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών, 
α) κατηγορία ΗΛΜ, με προϋπολογισμό 106.837,11 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατη¬ 
γορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 32.413,30 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Λα- 
σκαρίνας 3Α Ελεούσα Ν. Ιωαννίνων, μέχρι τις 23.4.2009. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510-61971,61308, ΦΑΞ 
επικοινωνίας 2651061970, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Στέφου Ν. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28.4.2009 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη, 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 και 1η 
τάξη, για έργα κατηγορίας ΗΛΜ, καθώς και κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 
τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΜ με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.785,01 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον (6) μηνών και 30 ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «θησέας 45%». Προκαταβολή δεν θα χο¬ 
ρηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Πασσαρώνος. 

Ελεούσα, 8 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΒΛΕΤΣΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΟΕΙΩΝ/7°ΤΜ 

Αριθμ.: 211109 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό 
για την Προμήθεια 2 Μήτρων Βουλκανισμού Πελμάτων 
ΕΕ02 και 1 Μήτρας Βουλκανισμού Πελμάτων ΡζΗ 2000, 
για κάλυψη αναγκών του 304 ΠΕΒ, συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ. (138.000, 
€), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των 
π.δ. 60/2007, π.δ. 118/2007 ν. 2286/1995 ν. 2362/1995, 
ν. 2522/1997 και με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας Π-ΓΕΣ-ΜΒΠΙ_-2-1054/Εκδοση 2η /Νοε 2008/ 
ΓΕΣ/ΔΤΧ και Π-ΓΕΣ-ΜΒΠ (ΡζΗ 2000) -1117/Εκδοση 2η 
/Νοε 2008/ΓΕΣ/ΔΤΧ και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

(Αρ. Διαγ/μου 19/2009) και με αριθμό Διακήρυξης 36 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφο¬ 
ρές. 

Η προμήθεια είναι διαιρετή κατά είδος. 

Ως Τόπος παράδοσης του υλικού καθορίζεται το 304 
ΠΕΒ (Βελεστίνο). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα 
φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), οι 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφο¬ 
ρά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών. Η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, των ειδών που θα 
προσφερθούν, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν να δηλώνει, την επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, κα¬ 
θώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι 
το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 
να δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάστασης της. Επίσης να επισυνάψουν και υπεύθυ¬ 
νη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής 
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε 
η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προμηθευτές/κατασκευαστές υποχρεούνται να 
καταθέσουν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πι¬ 
στοποιητικό 130 9001/2000 του κατασκευαστή οίκου 
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από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη. 

Ισχύς, Οικονομικών Προσφορών 150 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της κατά¬ 
θεσης των προσφορών. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού στις 1.6.2009 ημέρα Δευτέρα έως 09:30 
ώρα στα Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, οδός Πέτρου 
Ράλλη 1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Τηλ.- 
Ραχ: 210 3459946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γ ρα¬ 
φεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 
08:00-13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών στην 
παραπάνω διεύθυνση έναντι αντιτίμου που έχει καθο¬ 
ρίσει η υπηρεσία. 

Η ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων είναι η 2.4.2009. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει στις 
3.4.2009. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2009 

Για το Τμήμα Διακηρύξεων 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΛΕΠΙΛΙΑ 

-♦- 

(9) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7°ΤΜ 

Αριθμ.: 211185 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ, παρατείνει για τεχνικούς λόγους, 
τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Ενός (1) 
Συστήματος Ψηφιακής Ακτινογραφίας για το 414 ΣΝΕΝ» 
(Αρ. Δια γ.: 80/2008), και με Αριθμό Διακήρυξης: 38 

Συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα εννέα 
χιλιάδων και ενενήντα ευρώ (249.090,00€), με βάση την 
τεχνική προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΑΚΤ49/491/6η Έκδοση/ 
Ιουλ 2008/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2οΓρ. (Κωδ: Αριθ. ΓΕΣ: 6525-04-012- 
050808), και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις 
των π.δ. 118/2007, π.δ. 60/2007, ν. 2286/1995, ν. 2362/1995, 
ν. 2522/1997. 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών είναι επιτρεπτή, 
εφόσον πληρούνται οι απαράβατοι όροι του διαγωνι¬ 
σμού. 

Τόπος Παράδοσης των Υλικών ορίζεται το 414 ΣΝΕΝ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά 
ή Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), οι Ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, Συνε¬ 
ταιρισμοί, Ενώσεις εργοληπτών. Η εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολι¬ 
κής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν στο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους: 


α. Πιστοποιητικό ΙδΟ 9001/2000 ή 130 13485/2003 του 
κατασκευαστικού οίκου. 

β. Πιστοποιητικό σήμανσης (ΟΕ) όπως η οδηγία 93/42/ 
ΕΟΚ. Ισχύς Οικονομικών Προσφορών 180 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της κατά¬ 
θεσης των προσφορών. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού στις 19.6.2009 ημέρα Παρασκευή έως 09:30 
ώρα στα Γ ραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, οδός Πέτρου 
Ράλλη 1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Τηλ.- 
Ραχ: 210 3469946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γ ραφεία 
της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 08:00-13:00 
εκτός Σαββάτου , Κυριακής και αργιών στην παραπά¬ 
νω διεύθυνση έναντι αντιτίμου που έχει καθορίσει η 
υπηρεσία. 

Η ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων είναι η 7.4.2009. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 
8.4.2009 Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως 
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 

Για το Τμήμα Διακηρύξεων 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ 

-♦- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 2544 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεί- 
ζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), προκυρήσσει ανοικτό επα¬ 
ναληπτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς του 
«ενιαίου ποσοστού έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 5 
του ν. 3669/2008, για την ανάθεση κατασκευής του έρ¬ 
γου: «Ν21 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ » προϋπολογισμού 238,000,00 
ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο θα χρημα¬ 
τοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 28.4.2009, 
ημέρα Τρίτη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., Κωνσταντά 141, Βόλος, ενώπιον αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στις τάξεις: 

2η, 1η και Α2 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Κοινοπραξίες των παραπάνω εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
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κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακό¬ 
σιων ογδόντα ιτέντε ευρώ (€3.885,00), που θα παρέχε¬ 
ται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του 
ν. 3669/2008 και θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 23.4.2009. Εφόσον ζητη¬ 
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί¬ 
τησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται 
σε ηλεκτρονική μορφή (Οϋ) ή κατόπιν αίτησης των ενδι¬ 
αφερομένων σε φωτοαντίγραφα, αφού όμως καταβάλ¬ 
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
δέκα πέντε (15) ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπα¬ 
ραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 
Η λήψη τευχών και το αριθμημένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς με την παραπάνω διαδικασία, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στον διαγωνισμό, αποκλειστικά και 
μόνο από τον ενδιαφερόμενο στου οποίου το όνομα 
έχει κατατεθεί η αίτηση, και είναι όρος συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τα τεύχη ζητηθούν από 
ιδιωτική εταιρία μεταφοράς αλληλογραφίας υποχρεού- 
νται να έχουν μαζί τους εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη 
από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία, σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή της 
προσφοράς τους από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, οδός 
Κωνσταντά 141, στο Βόλο και στα τηλέφωνα 2421075102 
και 2421075105. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
τελευταίο μειοδότη. 

Βόλος, 8 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ 
ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 8195 

1. Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 240 365,02 € με 
ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογι¬ 


σμό 173.626,11 € (χωρίς ΦΠΑ) και β) κατηγορία Η/Μ, με 
προϋπολογισμό 28.361,30€ (χωρίς ΦΠΑ). 

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρε¬ 
σία του Δήμου Καλαμάτας οδός Αριστοδήμου 22, μέ¬ 
χρι και την 30.4.2009, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 27213 60840, ΡΑΧ επικοινωνίας 27213 60800, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γαλακούτης Ιωάν¬ 
νης Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 10,00 €. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την 
εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 5η βελτίωση 
του υποδείγματος διακήρυξης τύπου Β. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.5.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κα¬ 
λαμάτας οδός Αριστοδήμου 22. Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με «επι μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 6 
του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ , στην Α2 και 1η τάξη ανά την επικράτεια και 
στην 2η τάξη με έδρα τον νομό και τον νομό σαν γειτο¬ 
νικό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1, 
Α2, και 1η τάξη ανά την επικράτεια για έργα κατηγορίας 
Η/Μ, Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.039,75 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να 
έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 5.12.2009. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 180 
ημέρες από την ημερομηνία κατάθεση της. 

8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (240) ημέρες. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΔΩΡΕΑ. Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα χρεώνονται, σύμφωνα με 
τα άρθρα, 2 του ν. 3263/2004 και 15 του ν. 3669/2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμο, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας που διεξάγει 
τον διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καλαμάτα, 7 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ 44 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δώ¬ 
δεκα χιλιομέτρων Δικτύου Ποδηλατοδρόμου στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης», με προϋπολογισμό 1.535.000,00 ευρώ 
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(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδο¬ 
ποιίας, με προϋπολογισμό 1,286.550,43 (δαπάνη εργασι¬ 
ών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Δ/νσης 
Κυκλοφορίας, Παπαρρηγοπούλου 7, μέχρι τις 30.4.2009 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. Πληροφορίες του τηλέφωνο 2310566619, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2310566619, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αβραμίδου Ευφροσύνη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.5.2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η και 3η στην κατηγορία 
Οδοποιίας, ανεξαρτήτως από το νομό της έδρας τους, 
καθώς και 4ης (τέταρτης) τάξης εντός του νομού Θεσ¬ 
σαλονίκης ή έχουν δηλωμένο το Νομό Θεσσαλονίκης ως 
δεύτερο νομό στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, επί¬ 
σης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, γ) Κοινοπραξίες 
των Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.800,00 ευρώκαι 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ. 
από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, Αερο¬ 
δρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες (ΕΠ ΣΑΑΣ), με τη συγχρη- 
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονική, 8 Απριλίου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 5277 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη: 

Την στρατηγική αναγκαιότητα του Δήμου Αγίου Νικο¬ 
λάου για την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των 
υποδομών του, όσον αφορά στα ζητήματα βελτίοίσης 
της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. 

Τις ανακοινώσεις της ΚΕΔΚΕ και του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης για την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟ¬ 


ΝΟΜΩ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, οι προτάσεις του οποίου 
θα εγκριθούν ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση, 

Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι επιλέ¬ 
ξιμος για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα. 

Τις εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνικές και διαγνω¬ 
στικές απαιτήσεις της υποβολής «Σχεδίων Δράσης», οι 
οποίες απορρέουν από τα σχέδια των εντύπων υποβο¬ 
λής προτάσεων που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης (νννννν.γραη.ρΓ). 

Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (19Α/1995) «Προμήθει¬ 
ες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των». 

Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/τ.Α'/1996) Κ.Π.Δ. 

Το ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας». 

Το ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/2004) «Οργάνωση και 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού», όπως ισχύει. 

Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 242/27.11.1995) «περί Δημόσιου 
Λογιστικού, έλεγχου δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις». 

Το Αρθρο 20, Παραγρ. 13 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263/23.12.2008), με βάση το οποίο συμπληρώνεται το 
άρθρο 209 του ν. 3463/2006, διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονομικότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
για την προετοιμασία του Φακέλου-Αίτησης προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης 30.000 ευρώ συμπεριλαμβαν ομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, οδός 
Ρ. Καπετανάκη 7, στις 22.4.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 έως 12:00 παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και η 
τιμή σε ευρώ. 

Στο διαγωνισμό, για την υποβολή προσφορών, γίνο¬ 
νται δεκτές ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν γί αυτό 
νόμιμο δικαίωμα με έγγραφο αποδεικνυόμενο. Οι ασφα¬ 
λιστικές εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό θα πρέπει: 

Α. Να έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. 

Β. Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν 
γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και 
ότι αποδέχονται πλήρως αυτούς. 

Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας. 

Δ. Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την 
προσφορά. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 2841089930, Καραβελάκη Νικόλαο ή στο 
τηλέφωνο 2841089934. 

Άγιος Νικόλαος, 8 Απριλίου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 5 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ 
αριθμ. 4/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Θ., διενερ- 
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γεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
για την προμήθεια Τροφίμων και Οπωρολαχανικών για 
ένα (1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη 
προσφορά για τα Τρόφιμα και με το μεγαλύτερο πο¬ 
σοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση τιμή χονδρικής 
πώλησης του είδους, σύμφωνα με το δελτίο τιμών της 
Κεντρικής Λαχαναγοράς, την ημέρα παράδοσης του 
και που αντιστοιχεί σε προϊόντα Λ' Κατηγορίας για τα 
Οπωρολαχανικά, με αριθμό Δ/ξης 005/2009. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 1.100.000,00 € 
με τον Φ.Π.Α.. 

Τόπος παράδοσης: Στην αποθήκη Τροφίμων του Ψ.Ν.Θ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την: 1.6.2009, 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 14:30' μ.μ. η ώρα, στο Γραφείο 
Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 2.6.2009, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00" π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Ψ.Ν.Θ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον ν. 3580/2007, 
τον ν. 2286/1995, το π.δ. 60/2007, το π.δ. 118/2007, την 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ και λοιπές Οδηγίες της Ε.Ε., με τις 
οποίες έχει εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. στις: 8.4.2009. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 
14.4.2009. 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 π.μ. έως 14:30 
μ.μ. (Τηλ. 2313-324112 και 2313-324374) 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει, το Ψ.Ν.Θ. 

Οι δαπάνες της προμήθειας θα καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Ψ.Ν.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2009 

Ο Διοικητής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 8197 

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί ανοιχτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΩΛΕΙ¬ 
ΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 138.683,69 € 
χωρίς Φ.Π.Α 165.033,59 € με τον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6.5.2009 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 
οδός Αριστοδήμου 22. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο χώρο, φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα, διαθέτοντας πιστοποιητικό από το 
οικείο επιμελητήριο. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 5% του 
υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή το 


ποσό των 8.251,68 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ημερών και θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και την παραλαβή 
των τευχών μπορούν να απευθύνονται στον Γαλακούτη 
Ιωάννη, Αριστοδήμου 22, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 2721360840. 

Καλαμάτα, 6 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 8196 

1. Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ» με προϋπολογισμό 202.188,83 € 
με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 146.973,28 € (χωρίς ΦΠΑ) και β) κατηγορία Η/Μ, 
με προϋπολογισμό 22.933,30 € (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρε¬ 
σία του Δήμου Καλαμάτας οδός ΑριστοΔήμου 22, μέ¬ 
χρι και την 30.4.2009, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 27213 60840, ΡΑΧ επικοινωνίας 27213 60800, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γαλακούτης Ιωάν¬ 
νης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 10,00 €. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την 
εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 5η βελτίωση 
του υποδείγματος διακήρυξης τύπου Β. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.5.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στο γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κα¬ 
λαμάτας οδός Αριστοδήμου 22. Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με «επι μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 6 
του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α2 και 1η τάξη ανά την επικράτεια και 
στην 2η τάξη με έδρα τον νομό και τον νομό σαν γειτο¬ 
νικό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1, Α2 
και 1η τάξη ανά την επικράτεια για έργα κατηγορίας Η/Μ, 
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.398,14 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει 
να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 5.12.2009. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 180 
ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσή της. 

8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (150) ημέ- 

ρες 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΔΩΡΕΑ. Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 
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10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα χρεώνονται, σύμφωνα με 
τα άρθρα, 2 του ν. 3263/2004 και 15 του ν. 3669/2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κ,λπ. στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας που 
διεξάγει τον διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την υπ’ αριθμ. 2/28783/Α79-9.2005 κοινή 
υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και 
Τύπου - ΜΜΕ. 

Καλαμάτα, 7 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 3895 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ 
αριθμ. 3/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ν.Θ., διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη ειδικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας, για την φύλαξη χώρων του Ψ.Ν.Θ., για ένα 
(1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη 
προσφορά, με αριθμό Δ/ξης 006/2009. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 135.000,00 € με 
τον Φ.Π.Α. 

Τόπος ανάθεσης εργασιών: Χώροι του Ψ.Ν.Θ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την: 13.5.2009, 
ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 14:30 μ.μ. η ώρα στο Γραφείο 
Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 14.5.2009, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον ν. 2286/1995, 
τον ν. 3580/2007, το π.δ. 118/2007. το π.δ. 60/2007 και 
την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο την: 
14.4.2009. 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 π.μ. έως 14:30 
μ.μ. (Τηλ. 2313-324112 και 23 13-324374). 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει το Ψ.Ν.Θ. 

Η δαπάνη του έργου φύλαξης θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Ψ.Ν.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2009 

Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ 

-♦- 

08) 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΑΟΝΤΚΗΣ 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ 
αριθμό 4/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Θ., διενερ¬ 
γεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη υπηρεσιών Εστίασης (ΟεΙοπηρ), για ένα 
(1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, 


για τις ανάγκες του Οικοτροφείου: Περαίας «Αλκυόνη», 
Εύοσμου «Ζέφυρος» και Ν. Ιωνίας «Αμάλθεια», με αριθμό 
Δ/ξης 007/2009. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 180.000,00 € με 
τον Φ.Π.Α. 

Τόπος ανάθεσης εργασιών: Τα ανωτέρω Οικοτρο¬ 
φεία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την: 14.5.2009, 
ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 14:30 μ.μ. η ώρα στο Γραφείο 
Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 15.5.2009, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν.Θ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον ν. 2286/1995. 
τον ν. 3580/2007, το π.δ. 118/2007, το π.δ. 60/2007 και 
την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο την: 
14.4.2009. 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 π.μ. έως 14:30 
μ.μ. (Τηλ. 2313-324112 και 2313-324374). 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει το Τ.Ν.Θ. 

Η δαπάνη των υπηρεσιών θα καλυφθεί από τον προ¬ 
ϋπολογισμό του Ψ.Ν.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2009 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Αριθμ. 287 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ¬ 
σφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του π.δ. 28/1980 και του 
αρ. 83 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκαν, συμπλη¬ 
ρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Αποκομιδή ανακυ- 
κλώσιμων υλικών συσκευασίας, Πολεοδομικού Συγκρο¬ 
τήματος Βόλου (ΦΑΣΗ 3η)». 

Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στις εκα¬ 
τόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
(174.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23η του μηνός Απριλίου του 
έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα 
Βόλου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βόλο πλα¬ 
τεία Ρήγα Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι έχοντες την απαι- 
τούμενη Αδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων, από την αρμόδια για την έκ¬ 
δοση της υπηρεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσόν των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ και παρέχε¬ 
ται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας 
συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο ή 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
που θα απευθύνεται προς τον Σύνδεσμο Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας. 
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Η εργασία χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα 
του Συνδέσμου με την αναγκαία πίστωση. 

Η χρονική και συμβατική διάρκεια της εργασίας ορί¬ 
ζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Συνδέσμου, Δημητριάδος 174 - ΒΟΛΟΣ, Τηλ. 
24210-28568, 24210-27220 και φαξ 24210-27208. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται μέχρι μια εργά¬ 
σιμη ημέρα πριν τον διαγωνισμό. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της Περίλη¬ 
ψης Διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 

Βόλος, 8 Απριλίου 2009 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αριθμ. 3453 

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥ¬ 
ΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό 
για την ανάδειξη εργολάβου Φύλαξη - Ασφάλεια που 
Νοσοκομείου Τρίπολης σε ετήσια βάση, με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Ο προϋ¬ 
πολογισμός είναι 301.507,00 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του αναλογούντος φπα, η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών είναι 29.5.2009 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 14:00 μμ, η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού είναι 1.6.2009 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00 μ.μ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ημερο¬ 
μηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 8.4.2009. Ημερομηνία δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ στις 10.4.2009. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2710 371709, ίαχ: 2710 234373, 
αρμόδιοι υπάλληλοι: ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΧΟΥ, στο τμήμα Προμη¬ 
θειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη. 

Τρίπολη, 8 Απριλίου 2009 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αριθμ. 3454 

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥ¬ 
ΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη εργολάβου Καθαριότητας του Νοσοκομεί¬ 
ου Τρίπολης σε ετήσια βάση, με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός είναι 
492.660,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογού- 
ντος ΦΠΑ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφο¬ 
ρών είναι 1.6.2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., η 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 2.6.2009 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. Υπάρχουν ειδικές προδι¬ 
αγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπα¬ 
ϊκών Κοινοτήτων στις 8.4.2009. Ημερομηνία δημοσίευ¬ 


σης στο ΦΕΚ στις 10.4.2009. Περισσότερα στοιχεία και 
πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2710 
371709, ίαχ: 2710 234373, αρμόδιος υπάλληλος: ΕΙΡΗΝΗ 
ΝΟΧΟΥ, στο τμήμα Προμηθειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυ¬ 
ρού, 22 100, Τρίπολη. 

Τρίπολη, 8 Απριλίου 2009 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 8193 

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί ανοιχτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση) 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ¬ 
ΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 161.380,00 € 
χωρίς ΦΠΑ 192.042,20 € με τον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6.5.2009 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 
οδός ΑριστοΔήμου 22. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο χώρο, φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, διαθέτοντας πιστοποιητικό από το 
οικείο επιμελητήριο. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 5% του 
υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή το 
ποσό των 9.602,11 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ημερών και θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και την παραλαβή 
των τευχών μπορούν να απευθύνονται στον Γαλακούτη 
Ιωάννη, ΑριστοΔήμου22, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 2721360840. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμος 
Καλαμάτας. 

Καλαμάτα, 6 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Αριθμ. 9885 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς: 

1. Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984, 3669/2008 και 
3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών δι¬ 
αταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεσή τους για την εκτέλεση του έργου: «1η Κα¬ 
τασκευή πεζοδρομίων 2009», προϋπολογισμού 737.211,02 € 
και συνολικής δαπάνης 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Ια. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28η του μηνός Απριλίου, 
έτους 2009 ημέρα Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού 
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Συμβουλίου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
την 9:30 και ώρα λήξης την 10:00 μ.μ. 

1β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, 
κ.λπ.) του τρόπου κτήσής τους και τέλος να παραλάβουν 
τα έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της προσφο¬ 
ράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία του 
Δήμου Κηφισιάς που βρίσκονται στην οδό Μυρσίνης και 
Διονύσου μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προ¬ 
σφοράς θα διατίθενται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασί¬ 
ας, αριθμημένα σε κάθε Ε.Δ.Ε. ο οποίος στην συνέχεια 
υποχρεούται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο ως 
προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού. 

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 2ης ή μεγαλύτερης 
τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τον ν. 2940/2001, άρθρο 
4, παρ. 40. 

3. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 365 (τριακοσίων εξήντα πέ¬ 
ντε) ημερολογιακών ημερών. 

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 14.744,22 €. 

(2% επί του δημοπρατούμενου προϋπολογισμού), πρέ¬ 
πει να απευθύνεται προς τον Δήμο Κηφισιάς και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη¬ 
μόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 
90 ημερολογιακών ημερών. 

Κηφισιά, 7 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 

Αριθμ. 2049 

1. Ο Δήμαρχος Αυλώνος Εύβοιας προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την 
ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Α' ΦΑΣΗ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι € 
294.000,00. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται απρόβλεπτα 
ύψους € 28.428,74, ποσό για Γ.Ε. και Ο.Ε. € 28.910,58, 
και Φ.Π.Α. € 46.921,20 απολογιστικά (άσφαλτος + Γ.Ε. + 
Ο.Ε.) € 29.000,00. 

Το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην κατηγορία 
των έργων Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 217.953,69 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή των το¬ 
πικών διαμερισμάτων του Δήμου Αυλώνος, Ν. Εύβοιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατι¬ 
κά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 


ώσεων κ,λπ) από την έδρα της υπηρεσίας, το Δημαρχείο 
Αυλώνος, στο Αυλωνάρι μέχρι την Πέμπτη 30.4.2009. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22230-29670, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 22230 29672, οπιαίΙ 3ΐοΙίζα@ά3θ.9Γ, αρμόδι¬ 
ος υπάλληλος για επικοινωνία Αγγ. Τόλιζα, Μηχανικός 
Δήμου. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.5.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά 
το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985. Ο διαγωνισμός θα διε¬ 
ξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους 
όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου 
Αυλώνος (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/τ.Α'/24.8.1993). 

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τά¬ 
ξεις του έργου ήτοι τάξεις Α2,1η, ή 2η τάξης με έδρα 
οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, την τελευταία πενταετία παρόμοια ποι¬ 
οτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 35 του 
π.δ. 609/1985. 
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8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 4.360,00 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζε¬ 
ται στη παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δεν θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζε¬ 
ται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεση της. 

10. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 
έξι (6) μήνες. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου 
(ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ). Δεν θα χορηγηθεί Προκα¬ 
ταβολή. 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με 
στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, και 7 της αναλυτικής διακήρυξης 
διατίθενται από το δημαρχείο του Δήμου Αυλώνος, στο 
Αυλωνάρι Εύβοιας, Τ.Κ. 34 009, τηλ. 22230 29670. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και την Πέμπτη 30.4.2009, από τα γραφεία 
του Δήμου Αυλώνος καταβάλλοντας τα έξοδα αναπα¬ 
ραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους (50 
ευρώ). 


Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ., 
στα γραφεία του Δήμου Αυλώνος, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πά¬ 
ρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεως 
τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 
12 δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική απο¬ 
στολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα 
τεύχη δημοπράτησης, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρο¬ 
μείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής 
που διαθέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αυλώνος. 

14. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραί¬ 
τητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του 
Δήμου Αυλώνος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την αρμόδια μηχανικό του Δήμου Αγγελική Τόλιζα, 
στο τηλέφωνο 22230-29670. 

Αυλωνάρι, 2 Απριλίου 2009 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ, 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΐΌΐπ/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρύ/νννννν.θΙ.^ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 < ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιΙΐρ://νννννν.€ΐ.(|Γ - θ-ιπείΙ: ννβΗητ35ΐβίγβΐ@βΐ^τ 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.ΕΔ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.ΔΔ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 































